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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 649 

17 Οκτωβρίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 

Αριθμ. οικ, 2435 

Η ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ του 
Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ/ΓΓΔΕ, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση - βελ¬ 
τίωση: α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (3Π) του 
Α\)τ/δρόμου Αθηνών - Κορίνθου από το πέρας των 
διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής έως Α.Κ. 
Αρχαίας Κορίνθου και β) του παράπλευρου οδικού 
δικτύου (5Η) της παράκαμψης Πάτρας», με προϋπολο¬ 
γισμό 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 23%. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή (ΩΩ) 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) καθώς και 
έντυπα προσφοράς, από την έδρα της Υπηρεσίας οδός 
Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1 - Αθήνα, μέχρι την 
30-10-2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-77.10.108, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 210-74.81.685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Νίκος Μάντζαρης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-11-2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. λήξη επίδοσης προσφορών) και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 
(Κ.Δ.Ε.). 

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργολητικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στη 2η τάξη ή μεγαλύτερη αυτής για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ανεξάρτητα από την έδρα 
τους και επίσης ανήκουν στην Α2 τάξη ή μεγαλύτερη 
αυτής για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΩΝ, ομοίως ανεξάρτητα από την έδρα τους. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 


τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως αυτό τροποποιήθηκε από την 
παράγ. 2 περίπ. γ, υποπερίπτωση ββ, του άρθρου 199 του 
Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Α. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.390,24 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
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είναι εννέα (9) μήνες. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενά- 
ριθμου έργου 2008ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί αρ- 
μοδίως από την Προϊσταμένη Αρχή. 

7. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και των 
λοιπών τευχών δημοπράτησης, διατίθενται από το δι- 
κτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. (νννννν.ρρόθ.θΓ). 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-·- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Αριθμ. 63136 

Ο Δήμος Αμαρουσίου προκηρύσσει ανοικτό διαγω¬ 
νισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
της εργασίας που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 25/2014 
μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών 
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» τις εργα¬ 
σίες προστασίας επιστρώσεων των πεζοδρόμων στην 
περιοχή του κέντρου Αμαρουσίου. 

Η δαπάνη των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί μέχρι 
του ποσού των 119.954,52 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 23%). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 30η του μηνός 
Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, 
με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 
π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. Οι αιτήσεις συμμετοχής 
μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου 
καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή την ίδια 
ημέρα του διαγωνισμού στην αρμόδια επιτροπή μέχρι 
την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών. 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ., παρέχο¬ 
νται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα 
Προμηθειών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
5% της ποϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 
ήτοι 5.997,73 €, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού καθώς και 
τυχόν επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2014 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθμ. 57745 

1) Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ», με 

προϋπολογισμό 291.411,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συ¬ 


ντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 233.919,66 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ.λπ.) με καταβολή ποσού 10,00 ευρώ 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών 
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, από την έδρα της 
υπηρεσίας Κάλχου 48-50,Ίλιον, στο 308 γραφείο της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχρι τις 30/10/ 2014, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β (487/2013 απόφαση της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΦΕΚ Β’2897/15-11-2013). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2030156/213-2030164, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210 - 2691865, αρμόδιοι υπάλληλοι 
για επικοινωνία Χαρίκλεια Ζήση ή Μαρία Στρατουδάκη. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Ιλίου στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, 
στις 04/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής 
των προσφορών 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πάνω 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας» του άρ¬ 
θρου 4 παρ. α και του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., 
εφόσον ανήκουν στην τάξη Α2 και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας Οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, και υπό τον όρο ότι κάθε Ερ¬ 
γοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό 
σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλού¬ 
μενης κατηγορίας. 

5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.738,39 ευρώ 
(ευρώ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ) και ισχύ τουλάχιστον 9 
μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
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9 μήνες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ¬ 
ΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥ¬ 
ΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2014ΣΕ01600013 

7) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου. 

Ίλιον, 10 Οκτωβρίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 

Αριθμ 57766 

1) Ο Δήμος Ιλίου, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗ- 
ΤΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑ¬ 
ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΥΠΑΙ¬ 
ΘΡΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ο.Τ. 2146Α και 2057Α πρώην 
20ο Δημοτικό Σχολείο)», με προϋπολογισμό 858.856,00 
ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία 
εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 347.743,33 €, 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 205.771,81 €, ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 85.896,23 €, 
και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 44.857,99 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ.λπ.) με καταβολή ποσού 10,00 ευρώ 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών 
με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, από την έδρα της 
υπηρεσίας Κάλχου 48-50,Ίλιον, στο 308 γραφείο της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχρι τις 06/11/2014, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β' (487/2013 απόφαση της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ΦΕΚ Β' 2897/15-11-2013). 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2030156/213-2030164, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 210 - 2691865, αρμόδιοι υπάλληλοι 
για επικοινωνία Χαρίκλεια Ζήση ή Μαρία Στρατουδάκη. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Ιλίου στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3ος όροφος, 
στις 11/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών 10,00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με «επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 4 παρ. β 
και του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην τάξη 1η και άνω για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας, Α2 και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας Οικοδομικά και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας 
Ηλεκτρομηχανολογικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 


Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων (για την κατηγορία Οδοποιίας) στην τάξη 
Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους (δεκατρείς χι¬ 
λιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε και δεκατέσσερα λεπτά) 
13.965,14 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον 9 μηνών και 30 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΩ¬ 
ΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2013ΕΠ08500081. 

7) Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

8) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου. 

Ίλιον, 10 Οκτωβρίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. I. ΡΕΝΤΗ 

Αριθμ. 65389 

1. Ο Δήμος Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 2014», 

με προϋπολογισμό 198.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 23%). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη 
κατηγορία για έργα Υδραυλικών με τις εξής ομάδες ερ¬ 
γασιών: α) χωματουργικά με προϋπολογισμό 47.995,30 €, 
β) επιστρώσεις-σκυροδέματα με προϋπολογισμό 
19.390,00 €, γ) ασφαλτικά με προϋπολογισμό 49.391,50 € 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, κ,λπ.) από την έδρα του Δημαρχείου 
Νίκαιας, Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια, μέχρι τις 30-10-2014 
ημέρα Πέμπτη.. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί με το ανα¬ 
θεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοιχτής δη¬ 
μοπρασίας (τύπος Β) αριθ απόφ. 487/2013 της ενιαίας 
ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132075-320-329, ΡΑΧ 
2132075-328, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Για- 
νουλάκη Χριστίνα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4-11-2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: Για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α2 τά- 
ξεως πτυχίου και άνω. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.169,32 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του 
Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
-♦- 

( 6 ) 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 
Αριθμ. 1006/806 

Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σα¬ 
λαμίνας διενεργεί ανοικτό επαναληπτικό πλειοδοτικό 


διαγωνισμό για την απομάκρυνση και διάθεση του 
ναυαγίου «ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΡΓΩ» Ν. X. 21, που βρίσκεται 
στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ.Σ., με αριθμό 
διακήρυξης 02/2014. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής και αποσφράγισης προ¬ 
σφορών: 4-11-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 
κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, 
Λ. Φανερωμένης 19, ΣΑΛΑΜΙΝΑ. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 1 της δια¬ 
κήρυξης Νο 02/2014, καθώς και από εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, όπως επακριβώς καθορίζεται στο άρθρο 
1.6.1. της διακήρυξης. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες και της 
εγγυητικής επιστολής 120 ημερολογιακές ημέρες από 
την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελλη¬ 
νικό τύπο η 15-10-2014. 

Η διακήρυξη διανέμεται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρα 09:00-14:00, από το Κατάστημα του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σαλαμίνας, Λ. Φανερωμένης 19, 3ος 
Όροφος, Δημητριάδη Ε. τηλ.: 210-4651424. 

Σαλαμίνα, 13 Οκτωβρίου 2014 
Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΝΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Αριθμ. διακ. 39607 

Ο Δήμος Κηφισιάς προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία 
με διαγωνισμό και με το σύστημα προσφοράς που πε¬ 
ριλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με αξιολόγηση των 
προσφορών και προσφορά κατ’ αποκοπή εργολαβικού 
ανταλλάγματος για ολόκληρο το έργο, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 § δ και άρθρο 8 του Ν. 3669/2008 ΚΔΕ για 
την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙ¬ 
ΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑ¬ 
ΣΗΣ», προϋπολογισμού 4.476.777,50 € (χωρίς Φ.Π.Α. και 
αναθεώρηση) και συνολικής δαπάνης 5.781.000,00 € (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 2η του μηνός Δεκεμβρίου, 
έτους 2014, ημέρα Τρίτη, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
«Β. Γκατσόπουλος» του Δημαρχείου Κηφισιάς με ώρα 
έναρξης παραλαβής προσφορών την 9:30 π.μ. και ώρα 
λήξης την 10:00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω 
σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια, 
κ.λπ.) του τρόπου κτήσης τους και τέλος να παραλά¬ 
βουν τα έντυπα για την σύνταξη και την υποβολή της 
προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού μέχρι 
και την 27/11/2014 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς που βρίσκονται 
στην οδό Διονύσου 58 και Σπάρτης, (τηλ. Επικοινωνίας 
2108080476. φαξ 2106233721) 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εταιρείες ή ατομικές 
Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη 
και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην 3η 
τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟ- 
ΛΟΓΙΚΩΝ, στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ και στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγο- 
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ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Επίσης προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρω¬ 
θεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους κα¬ 
ταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΈ.ΕΠ. 
και προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 250 (διακοσίων πενήντα) 
ημερολογιακών ημερών. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 89.540,00 € (2% επί του δημοπρατούμενου προϋπο¬ 
λογισμού), πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Κη¬ 
φισιάς και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΕΤΑΑ, συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο 
Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι 
λιγότερη των 10 μηνών και 30 ημερών. 

Κηφισιά, 13 Αυγούστου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 

Αριθμ. 60217 

1. Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών Θεσσαλονίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑ¬ 
ΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΈΦΥΡΑΣ ΣΤΟ Ιο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2ο ΓΈΛ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ», 
Μελέτη 31/2014, με προϋπολογισμό 99.500,00 € Το έργο συ¬ 
ντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) 
κατηγορία οικοδομικών εργασιών, με προϋπολογισμό 
69.085,55 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), β) κατηγορία Η/Μ εργασιών, με προϋπολογισμό 
10.856,00 €. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.), με τη δική τους δαπάνη και επι¬ 
μέλεια για την αναπαραγωγή τους, από την έδρα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, 
οδός Λεχόβου 4, Τ.Κ. 56626, Συκιές Θεσσαλονίκης, μέχρι 
τις 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημο- 
πράτησης διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα του 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ νννννν.ενΗθε.ρΐ', το δε έντυ¬ 
πο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται με αίτηση 


των ενδιαφερομένων, από την Τεχνική Υπηρεσία μέχρι 
τις 30 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη. (Πληροφορίες 
Φανούλης Αντώνης - τηλ.: 2313313324) 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου 2014, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στο ισόγειο της Δ.Τ.Υ. Δήμου 
Νεάπολης - Συκεών, οδός Λεχόβου 4, και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομο- 
ειδών εργασιών με συμπλήρωση εντύπου προσφοράς 
της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (ΜΈ.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω τάξη για έργα 
κατηγορίας Η/Μ σύμφωνα και την παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/2008. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου ΜΈ.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου, εφ’ όσον ανήκουν στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον ανήκουν 
στις τάξεις: Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙ¬ 
ΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινο- 
πρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.598,83 € και ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού, (άρθρο 15, Διακήρυξης 
Δημοπρασίας). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
6 μήνες (άρθρο 19, Διακήρυξης Δημοπρασίας). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοτικών 
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Πόρων. 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορί¬ 
ζεται σε 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεάπολης - Συκεών. 

Συκιές, 13 Οκτωβρίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

Αριθμ. 54772 

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπόψη το Π.Δ. 28/1980, το 
άρθρο 209 του Ν. 3436/2006, το Π.Δ. 60/2007 και την 
αριθμ. 678/2014 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οι¬ 
κονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αυτή θα προ- 
κύψει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, για 
την εργασία «Εκχιονισμός - αποπαγοποίηση περιοχής 
Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 
2014 - Απρίλιος 2015». 

Ο προϋπολογισμός της εργασίας είναι 39.950,40 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η εκτέλεση της εργασίας αφορά χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 
τη 15η Απριλίου 2015. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Δ/νση: Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100, Δράμα, 
2ος όροφος - γραφείο 209) την 29η Οκτωβρίου, ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης 
προσφορών). Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η 
προθεσμία παραλαβής προσφορών και όσες προσφορές 
κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφο- 
νται. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή 
Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή 
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, 
που αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, μπορούν να 
διαθέσουν τα απαιτούμενα μηχανήματα, έχουν εμπειρία 
σε εργασίες χειμερινής συντήρησης οδικού δικτύου και 
πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €) κατατε¬ 
θειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. 

Ο χρόνος διάθεσης των τευχών διακήρυξης και του 
εντύπου οικονομικής προσφοράς είναι μέχρι δύο ημέρες 
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Περ/ντος και Πρα¬ 
σίνου (πληροφορίες Σαμαρά Ιορδάνα, τηλ.: 25213 50626). 

Δράμα, 14 Οκτωβρίου 2014 

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Αριθμ. 26960 

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσ¬ 


σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ- 
ΡΑΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΦΕΣ, με προϋπολογισμό 
300.000,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 
235.558,24 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν, μέ¬ 
χρι τις 30-10-2014, το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από 
τα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΟΛΕ¬ 
ΟΔΟΜΙΑΣ, οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Πληροφορίες Κος 
Βελιβασάκης Ζαχαρίας, τηλ.: 2813 400650. Τα συμβατικά 
τεύχη μαζί με τα τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα νννννν.πιαΙθνίζί.ρΓ, σε ηλε¬ 
κτρονική μορφή. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί 
κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. υπό¬ 
δειγμα τύπου Β. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04 Νοεμβρίου, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβο¬ 
λής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%), (περίπτ. άρθρου 5 
του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερο¬ 
μηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα κα¬ 
θορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Μαλεβιζίου νννννν.πιαΙθνίζί.ρΓ 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., α. για κατηγορία οδοποιία εφόσον ανήκουν στην 
Α2 και άνω. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.880,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το δημοπρατούμενο έργο χρηματοδοτείται από το 
Έσοδα του Δήμου Μαλεβιζίου και από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έρ¬ 
γου Κ.Α. 2014ΕΠ00200006 στη ΣΑΕΠ 002, και η διάθεση 
πίστωσης εγκρίθηκε με το υπ’ αριθμ. 70129/04-06-2014 
έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κρήτης. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον Δήμο Μαλεβιζίου. 

Γάζι, 13 Οκτωβρίου 2014 
Ο Δήμαρχος 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
«ΘΡΙΑΣΙΟ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» προκη¬ 
ρύσσει Διαπραγμάτευση (απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομεί¬ 
ου 27/02-09-2014 (ΘΕΜΑ 14ο ΟΙΚ.) με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) για την προμήθεια 
Ενδοφακών (ΟΡν 33731110-7). 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 62.200,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε αίθουσα 
του Γ. Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ». 

Ημερομηνία διενέργειας ορίζεται η 18-11-2014, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 

Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
17-11-2014, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00. 

Σημειώνουμε: 

• Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό που θα 
καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δα¬ 
πάνης. 

• Στην διακήρυξη υπάρχει λίστα τεχνικών προδια¬ 
γραφών. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 (διακό¬ 
σιες δέκα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού. 

• Η παράδοση των ειδών θα γίνει στην αποθήκη του 
Νοσοκομείου. 

• Εναλλακτική προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

• Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται σύμφωνα 
με το Π.Δ. 166/2003 σε χρέωση του αντίστοιχου κωδικού 
αριθμού (Κ.Α.) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το Ν. 4152/2013. 

• Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο - προμηθευτή, σύμφωνα με το Ν. 3801/2009, 
άρθρο 46. 

Η διακήρυξη θα παραλαμβάνεται από το Γ ραφείο Προ¬ 
μηθειών του Γ.Ν. Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», ημέρες Τρίτη - 
Τετάρτη - Πέμπτη και ώρες 10:00 - 13:00. 

Πληροφορίες Γ ραφείο Προμηθειών, τηλ. 2132028509. 

Ο Διοικητής 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΟΣΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ - 
ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου - Φο¬ 
ρέας Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δ/νση: Δραγάνα 68100 
Αλεξανδρούπολη, ανακοινώνει την αναβολή διενέργειας 

για την 14η/10/2014, του ενιαίου διαγωνισμού με αντι¬ 
κείμενο «Χειρουργικά Μοσχεύματα» (ΟΡν33184100-4) 
σε εφαρμογή και υλοποίηση του ΓΊΠΥΥ 2012, συνολι¬ 
κής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.400.000,00 € με το 
Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή. 

Για την νέα ημερομηνία διενέργειας θα υπάρξει σχε¬ 
τική δημοσίευση. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
τηλ. 2551353454. 

Ο Διοικητής 


Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

(13) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου ασφαλιστικής εταιρείας ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων «Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης» 
και «Περιουσίας και διακοπής Εργασιών» Τηλεθέρ- 
μανσης Κοζάνης (Κωδ. Τ/Ο 0296/2014). Προϋπολογισμού 
80.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (Αρ. Απόφ. Δ.Σ. 188/2014 με 
ΑΔΑ: 6ΞΠ70ΠΥΑ-Σ80). 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα διενεργηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 στα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, οδός I. Μικρού 1, Κοζάνη. 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εταιρείες ή συμπράξεις 
εταιρειών παροχής ασφάλισης. 

Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυ¬ 
ητική επιστολή 4.000,00 ευρώ και ισχύος 180 ημερών. 

Έντυπα διακήρυξης με τις προϋποθέσεις, τους όρους 
συμμετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να παραλαμβάνουν μέχρι και την 29 Οκτωβρίου 
2014 από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης κάθε εργάσι¬ 
μη ημέρα και ώρα από 9:00 έως 13:30, οδός I. Μικρού 1, 
Κοζάνη, Τηλ. 24610-51542, Τέλεφαξ 24610-51550, αρμόδια 
Γραμματεία Τηλεθέρμανσης, έναντι 50,00 € με Φ.Π.Α. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΚΡΙΔΗΣ 
-♦- 

(14) 

ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. 

ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 

Αριθμ 253 

Περίληψη προκήρυξης ανοιχτού δημοσίου διεθνούς 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ- 
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το έργο: 
«Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ 
Ξάνθης Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». 

Ο Πρόεδρος του Αστικού Κτελ Ξάνθης Α.Ε. προκηρύσ¬ 
σει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό, προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 779.709,30 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 23% ή 633.910,00 Φ.Π.Α. € (μη συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 23%), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 10 μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη το αργότερο 
μέχρι τις 08/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε απο- 
στέλλοντας την ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή 
ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (οουποή στην έδρα της Αναθέ- 
τουσας Αρχής, Ηρώων 69 Τ.Κ. 67100, Ξάνθη. Προσφορές 
που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως 
εκπρόθεσμες. 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του 
Αστικού Κτελ Ξάνθης Α.Ε., αρμόδιοι Ζήσης Τσαβδάρης 
και Τριαντάφυλλος Μακέδης. Η παραλαβή της γίνεται 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 
15.00 και μέχρι 3 (τρεις) ημέρες πριν της λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών όπου οι ενδι¬ 
αφερόμενοι προσέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση 
και παραλαμβάνουν τη διακήρυξη. 

3. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα του Αστικού 
Κτελ Ξάνθης Α.Ε. επί της οδού Ηρώων 69 Τ.Κ.: 67100, 
Ξάνθη την 08/12/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υπο¬ 
χρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό 
θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού του'Εργου (συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.). 

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμ¬ 
μετοχής είναι Δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα 
τέσσερα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά, € 15.594,19 συμπε¬ 
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάστα¬ 
ση και θέση σε λειτουργία τηλεματικού συστήματος 
διαχείρισης των οχημάτων του Αστικού ΚΤΕΛ, καθώς 
επίσης και των απαραίτητων υποδομών για την εξυπη¬ 
ρέτηση και τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού σε 
σχέση με την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων. Σκοπός 
του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση των δρομολο¬ 
γίων, ο προγραμματισμός και η καλύτερη αξιοποίηση 
του ανθρώπινου δυναμικού. Η δυναμική πληροφόρηση 
του επιβατικού κοινού, μέσω διαδραστικών συστημά¬ 
των (ννοά, επιαΓί ρίιοηοε), σχετικά με τα δρομολόγια 
τον χρόνο διέλευσης και λοιπές πληροφορείς πάντα σε 
πραγματικό χρόνο είναι στους στόχους της του έργου. 

Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών 
και των λοιπών όρων του διαγωνισμού παρέχεται στο 
πλήρες τεύχος της προκήρυξης. Ημερομηνία Αποστολής 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: 13/10/2014. 

Ξάνθη, 13 Οκτωβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΖΗΣΗΣ ΤΣΑΒΔΑΡΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 

Ανακοίνωση της 01/2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Δι¬ 
αγωνισμού του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλο¬ 
ποίηση επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης 
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή εγχειριδίου» του Ιδρύ¬ 
ματος Μποδοσάκη. 

ΤοΊδρυμα Μποδοσάκη, ως διαχειριστής επιχορήγησης 
του Προγράμματος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην 
Ελλάδα (Πρόγραμμα ΜΚΟ στην Ελλάδα - Είμαστε όλοι 
Πολίτες), το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό 
Μηχανισμό (ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) Περιόδου 2009 - 2014, προκηρύσσει πρόχειρο δι¬ 


αγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με 
τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικού προ¬ 
γράμματος ενδυνάμωσης στελεχών ΜΚΟ και συγγραφή 
εγχειριδίου». 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ιδρυμα Μποδοσάκη, Διεύ¬ 
θυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθ. 5,106 74 Αθήνα. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 70.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
(23%) και η διάρκεια του δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα 
παράτασης έως και τρεις (3) μήνες σε περίπτωση που 
κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, και ολο¬ 
κλήρωση το αργότερο έως 31/03/2016. 

Το έργο αφορά σε υπηρεσίες σχεδιασμού και υλο¬ 
ποίησης επιμορφωτικού προγράμματος ενδυνάμωσης 
στελεχών ΜΚΟ και συγγραφής εγχειριδίου, με Κατη¬ 
γορίες ΟΡ\/: 80000000-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης, 80400000-8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενη¬ 
λίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 80532000-2 
Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της διαχείρισης, 
80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης. 

Καταληκτική υποβολής προσφορών είναι η 10/11/2014, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο 
της Αναθέτουσας Αρχής, Βασιλέως Γεωργίου Β' αριθ. 
5, 106 74 Αθήνα, ισόγειο. Ημερομηνία αποσφράγισης 
προσφορών ορίζεται η 11/11/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το 
αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και κάθε σχετικό έγ¬ 
γραφο από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 
Αρχής: ΙιΙΙρ/ννίΛ/νν.ΙοοάοεδαΙά.ρΐ' και στην επίσημη ιστοσε¬ 
λίδα του προγράμματος «Είμαστε όλοι πολίτες» άΙΙρ:// 
\Λ/νν\Λ/.ννθ3Γθ3ΐΙοίΙίζθη3.9Γ/ καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων 

Στην 1248/01.10.2014 Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρα¬ 
σίας του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σάμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
635/10.10.2014 (τ. Δ.Δ.Σ.) στη σελίδα 5063 στην Α' στήλη, 
στον τρίτο (3) στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται το εσφαλμένο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ» 
στο ορθό: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ» 

και στη σελίδα 5063 στην Α' στήλη, στον δέκατο έβδο¬ 
μο (17) στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται το εσφαλμένο: 

«ΟΒ14 0280 4650 0000 0046 8113 420» 
στο ορθό: 

«ΘΒ48 0171 7890 006789116448364» 

(Από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου) 
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